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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕ! ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΧΕΙΧ 

Αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου Αλιείας..1 

Συμπλήρωση της αρώ. 322316/20.5.1985 απόφασης 
«Τροποποίηση του Τεχνικού Κανονισμού Εμπορίας Πολ/ 
κού Υλικού Φυτικών Ειδών» (ΦΕΚ 372/1Β/5.6.1986). 2 

Έγκριση πίνακα τιμών μονάδας Β' τριμήνου έτους 1985 
των εργασιών κατασκευής τεχνικών έργων χρος σύ¬ 
νταξη των προϋπολογισμών, βάσει των οποίων ·&■« υπο¬ 
λογίζονται οι αμοιβές τεχνικών έργων.3 

Έγκριση πίνακα τιμών μονάδας Γ' τριμήνου έτους 1985 
των εργασιών κατασκευής τεχνικών έργων προς σύνταξη 
των προϋπολογισμών, βάσει των οποίων &α υπολογίζο¬ 


νται οι αμοιβές μελετών τεχνικών έργων.4 

Έγκριση προσωρινής πρόσληψης προσωπικού στο Γεν. 
Νοσοκομείο Βέροιας σύμφωνα με το Κεφ. Β' του Ν. 
993/79...5 

Έγκριση πρόσληψης, προσωπικού στο Νοσοκομείο Ειδικών 
Παθήσεων Θεσσαλονίκης. ... -.6 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 


Αρι-λ. 388915 (1) 


Αντικατάσταση μελών του Συμ.βουλίου Αλιεία:. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
'Εχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις : α) του άρθρου 212 του 11.Λ. 433/77 
«περί οργανισμού του Υπουργείου Γεωργίας «όπως συ¬ 
μπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, β) των άρ¬ 
θρων 24 και 25 του II.Λ. !) 15/1981 «περί συστάσεως και 
αναδιοργανώσεως υπηρεσιών τινων του Υπουργείου Γεωρ¬ 
γίας», γ) του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137.Ά/26.7.85) «Κυ¬ 
βέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα». 

2. Τις αε αριθ. 2729(51 ,<26.4.82 (ΦΚΚ 215;τ. Γ/-20.4· 
1982), 298166/24.(5.82 (ΦΚΚ 436/τ. Β724.6.82), 347624/ 
21.10.82 (ΦΚΚ 841 τ. ΙΥ/22.10.82) και 358523/23.12.83 
(ΦΚΚ 703 τ. 6730.12.83) κοινές αποφάσεις των Υπουργών 
Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας σχετικά με την 


αναμόρφωση κλπ. των συλλογικών οργάνων του Υπουρ¬ 
γείου Γεωργίας. 

3. Το από 12.5.86 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης 
Αλιείας. 

4, Την με αριθμό 284740/10.2.86 απόφαση αναπληρωτή 
Υπουργού Γεωργίας «Συγκρότηση του Συμβουλίου Αλιείας», 
αποφασίζουμε : 

1. Τροποποιούμε τη με αριθμό 2847 40/10.2.86 από¬ 
φαση αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Συγκρότηση του 
Συμβουλίου Αλιείας» ως προς τις παραγράφους Ια, 2β 
και 2δ αυτής και ορίζουμε αντίστοιχα : 

α) Ω: πρόεδρο του Συμβουλίου το Γεώργιο Δρυ, Γε¬ 
νικό Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας αντί του Χρή¬ 
στου Παπαθανασίου που παραιτήθηκε με αναπληρωτή το 
Χαράλαμπο Σαράφη, υπάλληλο του Υπουργείου Γεωργίας. 

β) Ως εισηγητή για θέματα του Τμήματος (εσωτερικών 
Υδάτων και Υδατοκαλλιεργειών την Ευφροσύνη Διαπούλη, 
υπάλληλο του κλάδου 11 Κ9 Ιχθυολόγων του πιο πάνω τμή¬ 
ματος αντί του Κων/νου Ρηγόπουλου που απιεχώρησε από 
την υπηρεσία, με αναπληρώτρια τη Χρυσούλα Πασλή υπάλ¬ 
ληλο του ίδιου κλάδου και τμήματος. 

γ) Ως αναπληρωτή της Κων/νας Γκρουμούτη, τη Βα¬ 
σιλική Σγάντζου - Δημοπούλου υπάλληλο του κλάδου ΔΕ3 
Διοικητικού του Τμήματος Διαχείρισης και Προστασίας 
Ιχθυοτρόφων Υδάτων αντί της Γαλάνθης Χριστινάκη που 
απεχώρησε από την υπηρεσία. 

2. Π θητεία των μελών λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1987. 

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 284740/10.2.86 
απόφαση. 

4. II απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 10 του Ν. 1232/82. 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 1986 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΙΟΤΤΑΚΗΣ 

Αριΰ. 383691 (2) 


Συμπλήρωση της αριύ. 322316/20.5.1980 απόφασης «Τρο¬ 
ποποίηση του Τεχνικού Κανονισμού Κμπο,ρίας Πολλαπλά* 
σιαστικού Υλικού Φυτικών Ειδών» (ΦΕΚ 372/Β'/5.6. 
1986). 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

' Κχοντας υπίάψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 16 του X. 1564/ 









ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


108.) «Οργανωτή παραγωγής να· εμπορίας του πολλ/πλα- 
τιαττ'.'/.ιύ Ώ.'ν.οό 'υτ/ών :·.ίών« ΦΚΚ 1 ("* 1 Λ' . 

2. Τ·; ώατάςε-ς του ΙΓ.Λ. 0Κ2/1ί»«Γ> (·Ίν.α:ςη ·;/·>.; 
ορισμένων άϊ·3ρων του Ν. 1561/1985 /.α: κατ άτμητη του 
άοΰ,οου II του Ν. 1035/1900» ΦΚΚ 203 Λ').' ' 

3. Την αρ:·3. 3 ΗΙ 72/7.5.1 980 κοινή απί·,ατη το.. 11 ρω- 
ΰώπουργοΰ -/.θ' 1 , του Υπουργού Γεωργίας « Υνά'ίεαη υρυολο¬ 
τήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας 
Λημ. II ’.ττ'.ώρη ν.σ: Αχ. Κολιούση» (ΦΕΚ 818 Β'). 

4. Την αρι·8. 11 γνωμοδότηση της Τεχνι/,ή; Επιτροπή; 

IΓ ολλατλατ’.σττ'./ού Γλιν.ού. 

·>. Την ειτήγητη της Υπηρεσίας. αποφασίζουμε: 

Συμπληρώνουμε την αρΆ. 32231 0/20.3.80 από-,ς-.ή ρας 
;χε την προσ·3ή·/.η τ' αυτή και άρθρου τρίτου, το περ ιεχίμενο 
του οποίου έχει ως είςής: 

(ΓΛο·3ρο τρίτο. 

Κατά την πρώτη εςαρμογή του παρόντος κανονισμού και 
μέχρι την 30.7.1980 δικαίωμα εισαγωγής πολλαπλασιαττι- 
ν.ού υλ'/ού έχουν όλες θ’ εμπορικές επιχειρήσεις. χωρίς να 
απαιτούνται ο: άδειες που ορίζοντα: από το άρ·3ρο 2 του κα¬ 
νονισμού». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί ττην Εφημερίδα της Κυ- 
ϊερνήσεως. 

Λ·3ήνα. 1) Ιουλίου 1980 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΛΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΤΣΙΩΡΗΣ 

- ♦ - — 

Αρ’.δ. ΒΜ6/0./546 (3) 


Εγκριση πίνακα, τιμών υ.ονάδας ΙΓ τριμήνου έτους I1)85 
των εργασιών κατασκευής τεχνικών έργων προς σύνταξη 
των προϋπολογισμών, βάσει των οποίων ()α υπολονί- 
ζονται οι αμοιβές μ.ε/ετών τεχνικών έργων. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Π ΕΡΙΙΙΑΛΛΟΝΎΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΤ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόύη : 

1. I >.ς όιαταοει: που ισχυουν για. τα Λνυ.όσια έογα (\. 

1418.2Η.2.84). ' 

2- Ιο II.Λ. 01 υ 77 «περί οργανισμού του ΥΙΙΛΚυ σε 
συνδυασμό με το Υ. 12.12 82 που αφορά τη Λημόσια Δι 
Υ,κηση. 


8. Ιην ε-ος'ικλιο ΕΛ2α ΐ'Ι ,< Φ.2.2.1 12.8.83 του V. 
ιικν.ηκ που αναφέρεται στην κοινή απόφαση ΙΙρωΟυ 
ττουργου και Γ.τουργού 11 Γ.ΧΩΛΓλ για καθορισμό αρυο- 
ύιοτητων στο Γπουργειο Περιβάλλοντος, Χωοοτχςίχς και 
Αημ. ' Εργων. 

4. Τι; διατάξεις της Εγκυκλίου Ιο. I 0,3/1 9. I (1.81 της 
Λ/νσης ΙόΑΙ του ΓΙΙΑΚ «περί σύστασης Λ 'νσης Μελετών 
Συγκ κών Ί εχν. ' Εργων κλτ:··. 

.). Ιο II.Λ. 090; /1 <(π;ρί αμοι βών μηχανικών κλπ». 

0. Ιο \. /ΙΟ// «περί μητρώου μελετητών και ανα- 
Οεσεως και εκπονάσεο/ε υ.ελετών» και τα ·. “.τελεστικά του 
ΙΙ.Ατα. 

Και αφού είδαμε : 

1. I ο νέο πίνακα τρεχουσων τιμούν μονάδας του ΙΓ 
τριμήνου Ι!·8.ι. των εργασιών κατασχετής Τεχνικών 'Κρ- 
γων 7. ου συν τάχθηκε από την Υπηρεσία για τον υπολογισμό 
των αμοιβών μελετών τεχνικών έργων. 

2. Ιο πρακτικό τη; επιτροπής -η; Γης Χυγούστου 1980 
που συγκροτήθηκε με την απόφαση ΙΙΜΙγ,Ό,Ί II 47.7.81) 
του Γεν. Γραμματέα και μ.ε αντικείμενο την εξέτασ-η της 
αμοιβής μελετών των τεχνικών έργων οδοποιίας και υδραυ¬ 
λικών έργων, ει; ότι αφορά τον προϋπολογισμό τους επί 
του οποίου Οα υπολογίζεται η σχετική αμοιβή. 

’· Γην ανάλυση τιμών 'Εργων Οδοποιίας του Λ' τρι¬ 
μήνου του 1985 που μας έστειλε η Λ/νση Λ5 του Υπουρ¬ 
γείου μας. 

4. Γη μέση γενική τιμαριθμική αύξηση καθώς και τις 
εργολαβικές εκπτώσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 
τρίμηνο αυτό. 

■ >. Γη ΙΐΜη,ΠΊ./ιό 22.1 1.8.ι απόφαση του Γ1ΙΚΧΩΑΚ 
σχετικά με τον καθορισμό των αμοιβών μελετών τεχνικών 
έργων ανά τρίμηνο, αποφασίζουμε : 

Εγκρίνουμε το νέο πίνακα τρεχουσών τιμών μονάδας 
με σκοπό να ισχύει για τις μελέτες τεχνικών έργων οδο¬ 
ποιία; (δηλ. για γέφυρες, οχετούς, τοίχους αντιστήριξης 
και σήραγγες οδοποιίας) ή διακεκριμμένα τμήματά τους 
(προκ,κές μελέτες, προμελέτες, οριστικές μελέτες) των ο¬ 
ποίων η υποβολή, σύμφωνα με τα συμβατικά δεδομένα έχει 
γίνει κατά το χρονικό διάστημα από 1ης \πριλίου 1083 
μέχρι ■!<· Ιουνίου 11183 βάσει των συμβάσεων μελετών συγκ/ 
κών ή υδραυλικών έργων που υπογράφτηκαν από 1ης Ια¬ 
νουάριου 19/5 και κατόπιν. 

'.Οήνα, 2!) Απριλίου 11 )8Ι> 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 


II I Ν Λ Ξ 


I ρεχουσών τιμών εργασιών - κατασκευής τεχνικών 
τκευής τεχνικών έργων οδοποιίας προ; καΟορισυ.ό 


έργων ήτοι μέσων τιμών υπηρεσιακής κοστολογίας εργασιών 
της αμοιβής των μελετητών βάσει II.Λ. 096/1971 


κατα- 


* α Είδος εργασιών 

(όπως μνημονεύεται στην ΛΤΚΟ) 

η μ 


Μονάς 'Γιμή μονάδος 

__ _ 


(ί. 
/. 
8 . 
!). 
10 . 
Μ. 
> 2 . 
18 . 



σεως και οιονδηποτε βά.Οο 
ΚαΟαίρεσις χτισμάτων 
ΚαΟαίρεσις /.ιΟοδουτύν 


Φυ- 


ΚαΟαίρεσις αόπλου σκυροδέματος 
ΚαΟαίρεσις οπλισμένου σκυροδέματος 
ΧειρόΟετος λιΟοπλήρωσις 
ΞηρολιΟοδοίχαί ανωδομής 
ΛιΟοδομαί 

ΛιΟόδεμα (αναλογίας λίθων 2.7 υ „) 

ΛιΟεπενύυσεις ορατίυν επιφανειών μετά τσιμεντοκονιάματα; 

Αοπλον, σκυρόδεμα Σ.100 (Ιί.120) δια την κατασκευήν κοιτοστρίόσεων 
βραχωδών όγκων, ορυγμάτων εξομαλυντικάς στρώσεις θεμ. βάθρων. 


συγκοατήσείυ; 
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17. 

18. 

19. 

20 . 
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2 ·, 


2 /*. 


25 


26. 


Άοπλον σκυρόδεμα Σ.10Π (Μ.120) δια την κατασκευήν πάσης φύσεως τοίχων (θεμελίων 
και ανωδομής). 

Άοπλον σκυρόδεμα Σ. 150 (Β'160) δια την κατασκευή τοίχων αντιστηοίςεως (Οεμελίιον 
και ανο^δομής) βάθρων και πτερυγοτοίχων. 

Άοπλον σκυρόδεμα Σ.150 (Β160) δια την κατασκευήν επενδεδυμένων τάφρων πάσης 
φύσεως και κρασπεδορείθρων. 

Άοπλον σκυρόδεμα ΣΙ50 (Β160) δια θολουτάς κατασκευάς (φορείς οιασδήποτε μορφής, 
ανοίγματος και ύψος από του εδάφους). 

Οπλισμένο σκυρόδεμα Σ200 (Β22;>) δια την επένδυση αόπλων εκ σκυροδέματος σωλή¬ 

νων οιασδήποτε διαμέτρου και δια την κοιτόστρωσιν τεχνικών έργων. 

Οπλισμένο σκυρόδεμα Σ200 (Β225) δια την κατασκευήν ολόσωμων βάθρων (θεμελίων 
και ανωδομής) πτερυγοτοίχων (θεμελίων και ανο>δομής) τοίχιον αντιστηρίςεως (θεμελίων 
και ανωδομής) πλακών προσβάσεως κρασπεδορείθρων και επενδεδυμένων τάφρων. 

Οπλισμένο σκυρόδεμα Σ200 (Β225) για την κατασκευή πάσης φύσεως αντιριδωτών τοί- 
χων οιουδήποτε ύψους. 

Οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή φορέων γεφυρών οιουδήποτε ανοίγματος μορφής 
πλακών πλήρων, ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών μέχρι 7μ. και κι- 
βωτιοειδούς μορφής οχετών, 
α) Β225 (Σ.200) 
β) 15.000 

Οπλισμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευή φορέων γεφυρών οιουδήποτε ανοίγματος, μορφής 
πλακών πλήρων, ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών από 7,01 α. αέχοι 15 α. 
α) Β.225 (Σ.200) 
β) Β.,'ίΟΟ 

Οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή φορέων γεφυρών οιουδήποτε ανοίγματος, μορ¬ 
φής πλακών μετά κυκλικών κενών, ύψους από του εδάφους αέχοι 7α. 
α) 15.225 (Σ.200) 
β) 15.000 

Οπλισμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων γεφυρών οιουδήποτε ανοίγματος μορφής 
πλακών μετά κυκλικών κενών ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών από 
7,01 μέχρι 15μ. 
α) Β.225 (Σ.200) 
β) Β.,'ΙΟΟ 

Οπλισμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων γεφυρών, οιουδήποτε ανοίγματος, μορ¬ 
φής πλακοδοκών πλακών μετά διακένων (κιβωτιοειδούς μορφής) ύψους από του εδάφους 
του κάτω πέλαατος αυτών αέχοι και 7μ. 
α) Β.225 
β) Β.,'ΪΟΟ 

(Ιπλισμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων γεφυρών οιουδήποτε ανοίγματος, μορφής 
πλακοδοκών πλακών μετά διακένων (κιβωτιοειδούς διατομής) ύψους από του εδάφους του 
κάτω πέλματος αυτών από 7.01 μ. μέχρι 15μ. 
α) 15.225 
β) Β.,'ίΟΟ 


28. Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας Β.225 δια την κατασκευή φορέοιν θόλων οιασόν 
20 . 


μορ¬ 


φής ανοίγματος μέχρι 12μ. και οιουδήποτε ύψους από του εδάφους. 

Οπλισμένο σκυρόδεμα Β.225 (Σ.200) δια την κατασκευήν μικροκατασκευών ως φρεατίου, 
ρείθρων κλπ. 

30. Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας Β.,’ίΟΟ (Σ.200) χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή 
βάθριυν, δοκών εδράσεως ή προσκεφαλαίων και προχύτων πασσάλων 

31. Προεντεταμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων γεφυρών οιουδήποτε ανοίγματος 
μορφής, πλακών πλήρων, ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών μέχρι και 
7μ. διαστρωνόαενον ή προκατασκευασαένον. 

α) Β.300 
β) 15.450 

82. Προεντεταμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων οιουδήποτε ανοίγματος μορφής πλα¬ 
κών πλήρων, ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών από 7,01 μέχρι 15μ. επί 
τόπου διαστρωνόμενον ή προκατασκευασμένον. 
α) Β.,'ίΟΟ 
β) Ιί.450 

38. Προεντεταμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων, γεφυρούν. οιουδήποτε ανοίγματος, 
μορφής πλακών μετά κυκλικών κενών ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυ¬ 
τών μέχρι και 7.0 επί τόπου διαστρωνόμενον ή ποοκατασκευασαένον. 

α) Β.300 
β) Β.450 

34. Προεντεταμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων γεφυρών οιουδήποτε ανοίγματος 
μορφής πλακών μετά κυκλικών κενών ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών 
από 7,01μ. μέχρι 15μ., διαστρωνόμενον ή προκατασκευασμένον. 
α) Β.300 
β) Β.450 
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5980 
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8350 


8000 

8100 


9100 
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9000 

9150 
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11100 
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55. ΙΤτσεντεταμένον σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων γεφυρών οισυδήποτε ανοίγματος 
μορφή:. πλακοδοκών. πλακών μετά διακένων (κιβωτιοειδού; μορφή:) ύψους από του ε 
δάσους του κάτω πέλματος αυτών μέχρι και 7μ. επί τόπου διαστρωνόμενον ή προκατα- 


σκευασυ,ενον. 

α) 15.500 Μ·· 

β) 13.450 ( _ , » 

30. ] I ροεντεταμένον σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων γεφυρών οιουδήποτε ανοίγματος, 
μοοφής πλακοδοκών πλακών μετά διακένων (κιβωτιοειδού; διατομή;) ύψους από του ε¬ 
δάφους του κάτω πέλματο: αυτών από 7.01 μ. μέχρι 15μ. 

α) 13.000 ' ' ' Μ3 

(3) 13.450 » 


12535 
14875 


13025 

16000 


37. Σιδηρού: οπλισμός 8Τ I 

38. Σιδηρού: οπλισμός ΚΎ III ή ί\ 

30. Σκληρός χάλυψ προεντάσεως 8Τ 150,170 μετά του σωλήνο; τοποΟετήσεως σταθερών και 
κινητών αμαυρώσεων, τσιμεντενέσεων κ?.π. 

Δια την περίπτωσιν χάλυβος διαφορετική; αντοχής θραύσεως Οα γίνεται αναλογική προσαρ¬ 
μογή της τιμής (τιμή χάλυβο; με σορ-σ. τιμή πίνακος σ/1/0) 

Για την περίπτωση εγκάρσιας προέντασης με αγκυρώσει: εκατέρωθεν του φορέα, προβλέ- 
πεται αύξηση των ανωτέρω κατά 20 υ ,,. 

40. Σιδηρούς αρμός συστολής, διαστολής 

41. Σιδηρά κιγκλιδώματα γεφυρών 

42. Γαλβανισμένος μεταλλικός σωλήνας κιγκλιδωμάτων 1 ] / 2 γεφυρών κλπ. 

43. Μολύβδιναι πλάκες εφεδράνων 
II. Αποχετευτικά σημεία γεφυρών 

45. Αποστραγγιστικά σημεία μονώσεοι: γεφυρών 

46. Χυτοσιδηρά είδη αποχετεύσεω; 

47. Σιδηρά εξαρτήματα φρεατίων 

48. Χάλκινε: πλάκε; αρμών 

40. Ελαστικά εφέδρανα πάχους ελαστικού 3 χλστ. εγχωρίου παραγωγής (για μεγαλύτερο πά¬ 
χος αναλογική επαύξηση) 

50. Συρματόπλεκτα κιβώτια 

α) Συρματόπλεκτα διπλής πλέξεως 5 Μ.Μ 
β) Κατασκευή φατνών 

γ) ΙΙλήρωσις φατνών δια συλλεκτών (κατόπι·· επιλογής) κροκαλούν 

51. Σιμεντοκονία (050 χγρ. τσιμέντου ανά .Μ5) πάχ. Π,02 

52. Επιχρίσματα δια πετακτής σιμεντοκονία: 

55. ,Μόνωσι: επιφανειών εκ σκυροδέματος ή επιστρώσεων εκ τσιμεντοκονιάματος δι’ ασφαλ- 
τικού υ’.ν,κου εγκεκριμ.ένου τύπου (ανάλυσις (>,.αΟΚ(7' \12) 

51. ΛΙόνωσι: δια διπλής στρώσεως ασφαλτοπάνου με προστασία τσιμεντοκονίας. 

55. Μόνωσι: ελευθέρων επιφανειών σκυροδέματος δι’ αχρόων υλικών με βάση τη σιλικόνη. 

56. ΙΙρόχυτα κράσπεδα εκ σκυροδέματος 

57. Κλακόστρωσις πεζοδρομίων και νησίδων 

58. Αντλήσεις υδάτων 

α) Λντλ. συγκρότημα 2" 
β) λντλ. συγκρότημα .Τ' 
γ) Λντλ. συγκρότημα 4" 
δ) Αντλ. συγκρότημα 0” 
ε) \ντλ. συγκρότημα 8" 

50. Σωλήνες εξ αόπλου σκυροδέματος εσωτ. διαμέτρου 
α) <0.20 
β) Φ.50 
: ·) Φ.40 
δ) Φ.60 
ε) Φ.80 

60. Σωλήν εξ (οπλισμένου σκυροδέματος άνευ πης αξίας του σιδηρού εσ(θτ. διαμέτρου (Ι,ΟΟμ.) 

61. Ίύγχυτοι πάσσαλοι (μετά της εφικτής διαπλατύνσεως της βάσεως) κατακόρυφοι διαμέτρου 
α) <ί>45 

3) Φ50 
γ) ΦΒ0 
δ) Φ100 

ε) Φ1.20 
στ) Φ150 

62. Ίύγχυτοι πάσσαλοι (μετά της εφικτή; διαπλατύνσεως της βάσεω;) κεκλιμένοι διαμέτρου 
α) Φ-15 

β) <1»5() 
γ) Φ60 

63. ΙΙρόχυτοι πάσσα/.οι 50 .·. 50 έως 40 .· ΙΟ μήκους μέχρι 12;;.. 

·/) Σκυρόδεμα 13.300 

β) Σιδηρούς οπ/ισμός 81 I 
γ) Χυτοσιδηρά αιχμή 
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4439 


2 


4 


8) Έμπηξη 

64. Σιδηραί πασσαλοσανίδες 

α) Προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου 
β) Χρήσις τοκν σιδηρών πασσαλοσανίδων 

γ) Έμπηξη σιδηρών πασσαλοσανίδων και κατασκευή κιβωτίων {χνά Μ2 πραγματικής ε- 

μπήξεως εντός του εδάφους) 

δ) Εξ ολκή σιδηρών πασσαλοσαν ίδιον 

65. Λσφαλτοτάπης πάχους 5 εκ. 

66. Σιμεντοσωλήνες άοπλοι εσωτ. διαμ. Φ20 διάτρητοι διαστραγγιστήρια 

67. Πλήρωσις στραγγιστηρίιυν δια χαλίκων και καθαράς άμμου 

68. Εκσκαφές δανειοθαλάμων για κατασκευή επιχωμάτων 

69. Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών 

70. Κατασκευή επιχωμάτων 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήαεως. 
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Αρι-5. ΒΜ6/0/547 (4) 


Εγκριση πίνακα τιμών μονάδας Γ' τριμήνου έτους 1985 

των εργασιών κατασκευής τεχνικών έργων προς σύνταξη 

των προϋπολογισμών, βάσει των οποίων Οα υπολογίζονται 

οι αμοιβές μελετών τεχνικών έργων. 

υ ΠΙΟ Ϊ'Ρ ΙΌΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις που ισχύουν για τα Δημόσια Έργα 
(X. 1418/29.2.84). 

2. Το ΙΙΔ 910/77 «περί οργανισμού του ΠΙΛΕ» σε 
συνδυασμό με το X. 1232/82 που αφορά τη Δημόσια Διοί¬ 
κηση. 

3. Την εγκύκλιο ΕΔ2α/01/77/Φ.2.2.1/12.8.85 του Π1Ε- 
ΧΩΔΙ3 που αναφέρεται στην κοινή απόφαση Πρωθυπουρ¬ 
γού και Υπουργού ΙΙΕΧΩΔΕ, για καθορισμό αρμοδιοτή¬ 
των στο Υπουργείο Περιβάλλοντος - Χωροταξίας και Δημ. 
Έργων. 

4. Τις διατάξεις της Εγκυκλίου Ε. 165/19.10.84 της 
Δ/νσης ΕΔ1 του ΥΠΔΕ «περί σύστασης Δ/νσης Μελετών 
Συγκ/κών τεχν. Έργων κλπ.». 

5. Το ΠΔ 696/74 «περί αμοιβών μηχανικών κλπ.». 

6. Το Ν. 716/77 «περί μητρώου μελετητών και ανα- 
θέσεως και εκπονήσεως Μελετών» και τα εκτελεστικά του 
Π. Δ/τα. 

Και αφού είδαμε : 

1. Το νέο πίνακα τρεχουσών τιμών μονάδας του Γ' 
τριμήνου 1985, των εργασιών κατασκευής Τεχνικών έργων 
που συντάχθηκε από την Υπηρεσία για τον υπολογισμό των 
αμοιβών μελετών τεχνικών έργιον. 


2. Το πρακτικό της επιτροπής της 9ης Αυγούστου 1980 
που συγκροτήθηκε με την απόφαση .ΒΜΙγ/0/Ι/ΓΙ4/7.7.80 
του Γεν. Γραμματέα και με αντικείμενο την εξέταση της 
αμοιβής μελετών των τεχνικών έργων οδοποιίας και υδραυ¬ 
λικών έργων, εις ότι αφορά τον προϋπολογισμό τους επί 
του οποίου θα υπολογίζεται η σχετική αμοιβή. 

3. Την ανάλυση τιμών Έργων Οδοποιίας του Β' τριμή¬ 
νου του 1985 που μας έστειλε η Δ/νση Α5 του Υ’πουργείου 
μας. 

4. Τη μέση γενική τιμαριθμική αύξηση καθώς και τις 
εργολαβικές εκπτώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο τρί¬ 
μηνο αυτό. 

5. Τη ΒΜ6/0/1544/22.11.85 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ 
σχετικά με τον καθορισμό των αμοιβών μελετών τεχνικών 
έργων ανά τρίμηνο, αποφασίζουμε : 

Εγκρίνουμε το νέο πίνακα τρεχουσών τιμούν μονάδάς 
με σκοπό να ισχύει για τις μελέτες τεχνικών έργων οδο¬ 
ποιίας (δηλ. για γέφυρες, οχετούς, τοίχους αντιστήριξης 
και σήραγγες οδοποιίας) ή διακεκριμμένα τμήματά τους 
(προκ/κές μελέτες, προμελέτες, οριστικές μελέτες) των 
οποίων η υποβολή, σύμφωνα με τα συμβατικά δεδομένα 
έχει γίνει κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου 198» 
μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1985 βάσει των συμβάσεων μελε¬ 
τών συγκ/κών ή υδραυλικούν έργων που υπογράφτηκαν από 
Της Ιανουάριου 1975 και κατόπιν. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 29 Απριλίου 1986 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 


II 1 ΝΛΞ 

Τρεχουσών τιμών εργασιών κατασκευής τεχνικών έργων ήτοι μέσων τιμών υπηρεσιακής κοστολογίας εργασιών κατασκευής 
τεχνικών έργιον οδοποιίας προς καθορισμό της αμοιβής τιον μελετητών βάσει II.Δ. 696/1974. 


α/α 

1 


Είδος εργασιών 

(όπως Μνημονεύεται στην ΛΊΈΟ) 

2 


Μονάς ΤίΜη Μονάδος 

3 ' 4 


1. Γενικαί εκσκαφαί θεμελίων εις έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες εις οιονδήποτε βάθος 

2. Γενικαί εκσκαφαί εις έδαφος βραχώδες εις οιονδήποτε βάθος 

3. Εκσκαφαί θεμελίων τεχνικών έργων εις εδάφη πάσης φύσεως και οιονδήποτε βάθος 

4. Εκσκαφαί θεμελίων τεχνικών έργων εντός κιβωτίων ή φραγμάτων εις εδάφη πάσης φύσεως 
και οιονδήποτε βάθος 

5. Καθαίρεσις κτισμάτων 

6. Καθαίρεσις λιθοδομών 

7. » αόπλου σκυροδέματος 
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Μ. 

ΚαΙΙαίρεσ.ς οπλ 

0. 

ΧειρόΟετο: λίθο 

10. 

ΞηρολιΟοδομαί 

11. 

Λιίϊοδομαί 

12. 

ν.Οόδεμα (ανπλ 

1Ί. 

ΝιΟεπενδόσεις ο 

11. 

Άοπλον σκυρόδ 


χωδ'όν ό' ·κων. 


των επ'.φανειων μετά τσιμεντοκονιάματος 


1·>. ’ \οπλον σκυρόδεμα Σ. !I■(ι (II, !'_?()) δια την κατασκευήν πάση. φυσεως τοίχων (θεμελίων 
7.αανωδνμήε). 

10. ύοπλον σκυρόδεμα. Σ. Ι.ιΙΙ (I! Ιμι) δια την κατασκευήν τοίχων αν τιστηρίςεως (θεμελίων και 
ανωδυμή.-) [■ίά.Ι/ρων 7.α£ίερυγΌτοίχων 

1/. ’ \οτ:λον σκυρόδεμα Σ. Ι·>Π (I»1 (>1)) να την κατασκευήν επενδεδυμένων τάφρων πάση; φυσεως 
και κ ρ α σ πε δ ο ρ ε ί I) ρ / υ ν 

1 Η. Άοπλον σκυρόδεμα ΣΙ70 (ΙΐΠίΟ) ,ν.α θολωτά: κατασκευάε (φορείς οιασδήποτε μορφής, ανοίγ¬ 
ματος και ύψο: από ■:·, . εδάφους) 

10. ()π? ιο-μ.ένο σκυρόδεμα Σ2ΠΟ (1122.ι) δια την επένδυση /όπλων εκ. σκυροδέματος σωλήνων οιασ- 
δηποτε διαμέτρου κα. δια την κοιτόστρωσιν τεχνικών έργων 

20. (Ιπλισμένο σκυρόδεμα Σ2.0Ι) (1122.0) δια την κατασκευήν ολοσώμων [ΊάΟρων (Οεμελίίυν κα'. 
ανωδυμ.ής) πτερυγοτοίχων (θεμελίων και α.νωδομής) τοίχο// αντιστηρίςείος (θεμελίων κα'. 
ανωδομης) πλακο/ν προσ^άσεως κρασπεδορείϋριυν κα'. επενδεδυμένο,ν τάφρο//. 

21. (Ιπλισμένο σκυρόδεμα Σ2ΠΟ (1122 )) δια την κατασκευήν πάση: τ/’οεο/ς αντιριδωτών τοίχων 
οιουδήποτε ύψους 

22. (Ιπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή 'ρορέων γεφυρών, οιουδήποτε ανοίγματο: μορφή: 
πλακών πλήρο//. ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτίόν μέχρι 7μ. κα 1 . κ'/Ρο.τιοει- 
δούς αονφής ο/ετών. 

α) I! 22σ (Σ. 2ΠΠ) 

2) II. ,ΊΟΟ 

2-1. (ίττλ'.σμενο σκυρόδεμα δια την κατασκευή φορέων γεφυρών οιουδήποτε ανοίγματο:. μορφής 
πλακών τΐλήρων. ύήου: από του εδάοου: του κάτω πέλ'/ατος αυτών από 7.01 ·/. ι/έχρι Ι.ν/. 
α) II. 22.7 (Σ. 200) 

(V) II. ,ΊΟΟ 

21. Οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή φορέων γεφυρών οιουδήποτε ανοίγματος, μορφής 
πλακών υ.ετά κυκλικών κενών. ύύου: από του εδάφους μέχοι 7 α. 
α) II. 22.7 (Σ. 200) 

[7) II. ,ΊΟΟ 

2.). Οπλισμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων γεφυρών οιουδήποτε ανοίγματος μορφής 
πλακών μετά κυκλικών κενών ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτίόν α.πό 7,01 μ., 
μέχρι 1,7 μ. 
α) Β. 227 (Σ. 200) 

(ϊ) II. Ί00 

20. (Ιπλισμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευή φορέων γεφυρών, οιουδήποτε ανοίγματος, μ.ορφής 
πλακοδοκών. πλακοόν μετά διακένο// (κι|3ο)τιοειδούς μορφής) ύψους από του εδάφους του κάτω 
πέλαατοε αυτίόν υέχοι και 7·/. 
α) 15. 227 
7) II. ΊΟΙ) 

27. ()-? ,ισμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων γεφυρών οιουδήποτε ανοίγματος, μορφής 
πλακοδοκ.ίόν, πλακών μετά, διακένων (κιβωτιοειδούς δια.τομής) ύψους από του εδάφους του κά¬ 
τω πέλυατος αυτίόν από 7,01 μ. υ.έ/οι 17·/. 
α.) II. 2)7 
7) II. ΊΙΗΙ 

2\ ()π>·.συένο σκυρόδεμα κατηγορίας II. 22. > δια την κατασκευή φορέω/ Οόλοιν οιασδήποτε μορφής 
ανοίγματος μέ/ρι 12μ. και οιουδήποτε ύψους από τον εδάυους. 

27. 1 Ιττλ’σμ.ένο σκυρόδεμα I». 22.' (Σ.200) δια την κατασκευή υι/.ρυκ.ατασκευών ί·νς φρεατίων, 
ρείθρων κλπ. 

ΊΟ. < ’.σμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας I >. ΊΟΟ (Σ.200) χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή [ίάΟρων. 
δοκών εδράσ.-ως ή προσκεφαλαίων και προχύτων πασσάλων 

Ί !. 11 ροεντετ/μενο σκυρόδεμα δια την κατασκευή φορέων γεφυρών οιουδήποτε ανοίγματος μορ¬ 
φής πλακών πληρών, υυουε από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτίόν μέ/ρι και 7μ. δια- 
στρωνόυενον ή προκατασκευα.σμένον. 

α) II. ΊΙΙΟ 
7) II. 47.11 

Ί2. 11 ροεντεταμένο σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων οιουδήποτε ανοίγματος μορφής πλακών 
πλήρων ύψους από του εδάφους του κάτι·, πέλματος αυτών από /.(II μ μέχρι 17·/. επί τόπου 
διαστρωνόμενον η προκατασκευασμένον. 

/) Γ,.'ίιιο' 

7) 11. 4’.·* 


11 )7( ιι) 
10717 

1Β20 

10007 

7000 
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03. Π ροεντεταμένυ σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων γεφυρών. οιουδήποτε ανοίγματος. μορ¬ 
φής -λακών μετά κυκλικών κενών ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών μέχρι κα’. 
7.0 'λ. επί τόπου διαστοωνόαενον ή ποοκατασκευασαένον. 
α) Ιί. : >00 
β) 15. 450 

04·. 11 ροεντεταμένον σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέο^ν γεφυρών οπουδήποτε ανοίγματος μορ¬ 
φής πλακών μετά κυκλικών κενών ύψους από του εδάφους του κάτω πέλματος αυτών από 7,01 μ. 
μέχρι 15μ. δ'.αστρωνόυ.ενον ή προκατασκευασμένον. 
α) 15. :>()() 
β) Ιί. 050 

11ροεντεταμένον σκυρόδεμα δια την κατασκευήν φορέων γεφυρών οιουδήποτε ανοίγματος μορ¬ 
φής πλακοδοκών. πλακ<όν μετά διακένων (κιβωτιοειδούς μορφής) ύψους από του εδάφους του 
κάτω πέλματος αυτών μέχρι και 7α. επί τόπου διαστρωνόμενον ή ποοκατασκευασμένον. 

α) ΐϊ. :;οο 

β) Π. 150 

00. 11ροεντεταμένον σκυρόδεμα δια την κατασκευή φορέων γεφυρών οπουδήποτε ανοίγματος, μορ¬ 
φής πλακοδοκών πλακών μετά διακένων (κιβωτιοειδούς 
κάτω πέλαατος αυτών από 7,01 αέχοι 1 Γ>α. 
α) Β. 000 
β) Β. 450 

07. Σιδηρούς οπλισμός 8Ύ I 
.28. η » 8Τ 111 ή IV 

09, Σκληρός χάλυψ προεντάσεως 8Τ 150/170 μετά του σωλήνος τοποΟετήσεως σταθερών και κι¬ 
νητών αγκυρώσεων, τσιμεντενέσεων κλπ. 

Δια την περίπτωσιν χάλυβος διαφορετικής αντοχής 0ραύσεο3ς θα γίνεται αναλογική προσαρ¬ 
μογή της τιμής (τιμή χάλυβος με σορ-σ, τιμή πίνακος σ»/170). 

! ια την περίπτωση εγκάρσιας προέντασης με αγκυρώσεις εκατέρωθεν του φορέα, προβλέπεται 
αύξηση τιον ανωτέρω κατά 20 " η . 

40. Σιδηρούς αρμός συστολής, διαστολής 

41. Σιδηρά κιγκλιδώματα γεφυροόν 

42. Γαλβανισμένος μεταλλικός σωλήνας κιγκλιδωμάτοαν 1 1/2 γεφυρών κλπ. 

40. Μολύβδιναι πλάκες εψεδράνοαν 

44. Αποχετευτικά σημεία γεφυροόν 

45. Αποστραγγιστικά σημ.εία μονώσεως γεφυρών 
40. Χυτοσιδηρά είδη αποχετεύσεως 

47. Σιδηρά εξαρτήματα φρεατίων 

48. Χάλκινες πλάκες αρμών 

49. Ελαστικά εφέδρανα πάχους ελαστικού 5 χλστ. εγχωρίου παραγωγής (για μεγαλύτερο πάχος 
αναλογική επαύξηση) 

50. Συρματόπλεκτα κιβώτια 

α) Συρματόπλεκτα διπλής πλέξε<ος 0ΜΜ 
β) Κατασκευή φατνών 

γ) Πλήρωσις φατνοόν δια συλλεκτών (κατόπιν επιλογής) κροκαλοόν 

51. Σιμεντοκονία (050 χγρ. τσιμέντου ανάΜΟ) πάχ. 0,02 

52. Επιχρίσματα δια πετακτής σιμεντοκονίας 

50. Μόνωσις επιφανειών εκ σκυροδέματος ή επιστρώσεων εκ τσιμεντοκονιάματος δι’ ασφαλτικού 
υλικού εγκεκριμένου τύπου (ανύλυσις 0,50 )<§/Μ2) 

54. Μόνωσις δια διπλής στρώσεως ασφαλτοπάνου με προστασία σιμεντοκονίας. 

55. Μόνωσις ελευθέρων επιφανειών σκυροδέματος δι’ αχρόων υλικών με βάση τη σιλικόνη. 

56. Πρόχυτα κράσπεδα εκ σκυροδέματος 

57. ΓΙλακόστρωσις πεζοδρομίων και νησίδων 

58. Αντλήσεις υδάτων 

α) Αντλ. συγκ.ρότηαα 2" 
β) » » 0" 

γ) » » 4" 

δ) ). » 6" 

ε) » >» 8" 

59. Σωλήνες εξ αόπλου σκυροδέματος εσωτ. διααέτοου 
α) Ψ.20 

β) Φ.80 
γ) Φ.40 
δ) Φ.60 
ε) Φ.80 

60. Σωλήν εξ (οπλισμένου σκυροδέματος άνευ της αξίας του σιδήρου εσωτ. διαμέτρου (1,00 μ) 

61 . Έγχυτοι πάσσαλοι (μετά της εφικτής διαπλατύνσεως της βάσεως) κατακόρυφοι διαμέτρου 
α) Φ.45 

β) Φ.50 
γ) Φ.60 

δ) φ.ιοο 

ε) φ.120 

στ) Φ.150 


διατομής) ύψους από του εδάφους του 
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62. Έγχ;τοι πάσσαιλοι Ιμετ '/ της εφικ.ής διαπλατύνσεο/ς της βάσεως) κεκλιμένοι διαμέτρου 
:ι) ΦΊ5 
3) Φ.50 
- ) Φ66 

ΙΪ.Ί. ΙΙρόχυτοι πάσσαλοι .'!() '■ .ΊΟ έως ΊΟ ■ ΊΟ μήκους μέχρι Ι2μ. 
α) Σκυρόδεμα I!. ΊΟΟ 
β) Σιδηρού: οπλισμός 8Τ I 
γ) Χυτοσίδηρέ αιχμή 
-1) Έμπηξη 

64. Σιδηραί πασσαλοσανίδες 

7) 11 ρομή'Ίεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου 
β) Χρήσις των σιερών πασσα/ οσανίδων 

γ) Έμπηξ η σιερών πασσαλοσανίδων και κατασκευή κιβωτίων (ανά Μ2 πραγματικής εμπή- 
ξεως εντός του εδάφους) 
δ) Εξολκή σιδηρών πασσαλοσανίδων 

65, Δσφαλτοτάπης πάχους εκ. 

00. Σι μεντοσωλήνες άοπλοι εσωτ. διαμ. Φ20 διάτρητοι διαστραγγιστήρια 
07. Π/ήρωσις στραγγιστήρίων δια χαλίκων και καθαράς άμμου 
00. Εκσκαφές δανειοθαλάμων για εκατασκευή επιχωμάτων 
00. Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών 
7Π. Κατασκευή επιχωμάτων 
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Αρι«. 4002 ( 5 ) 

' Εγκριση προσωρινή; πρόσλ.ηφης προσωπικού στο 1 εν. 

.Νοσοκομείο Βέροιας σύμφιονα με το Κεφ. Ρ>' του Ν. 

992.79. 

Ο ΝΠλ! \ΡΧΗΣ Ι1Μ\(-)ΙΛΣ 

'Εχοντας υπόψη : 

1. Ί ο \. 992 7!) ((περί του επί συμβάσει εργασίας ιδιω¬ 
τικού δικαίου ποοσωπικού του Δημοσίου, των Ο.Ι.Λ.. και 
λοιπών Ν.Π.Λ.Λ.». 

2. Τη Ι7 20.Ί.ΝΊ απόφαση τη; Τριμελούς Επιτροπής 
Υπουργών. 

Ί. Το Λ. I 476,84 «διορισμός σε μόνιμες θέσεις του 
ποοσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δη¬ 
μοσίου. των Ν.ΙΙ.Δ.Δ. των Ο.Ύ.Λ. και άλλε: διατάξεις». 

Ί. Τη Δ2β 0857 20..2.81 εγκύκλιο του Υπουργείου Υ¬ 
γείας Πρόνοιας που αφοεά στις προσλήψεις Ν.ΙΙ.Δ.Δ. και 

ν.ικι.δ'. 

ϋ. Το \. 1579'85 «ρυθμίσεις για την εφαρμογή και 

ανάπτυξη του Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». 

I). Την \2β,Π 209/9)22.1.86 εγκύκλιο του Υπουργ. Υ¬ 
γείας, Πρόνοιας, και Κοιν. Νσφαλίσεων «σύσταση και λει¬ 
τουργία Κ ΛΠ». 

7. Ί’η 2118/27.2.80 απόφαση του .Νομάρχη Ημαθίας 
«σύσταση και λειτουργία κέντρου άμεσης βοήθειας στο 
Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας». 

8. Την 2Ί68/6.6.80 αναφορά του Γεν. Νοσοκομείου Βέ¬ 
ροιας μαζί με απόσπασμα της 17/5.0.80 (θέμα 10ο) πρά¬ 
ξης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία αιτιολογείται 
η πρόσληψη των 20 οδηγών τραυματιοφορέων - νοσ;μων 
και Γ) ραδιοτηλεφωνητών για τη λειτουργία του Κ.Λ.Β., 
αποφασίζουμε : 

Εγκρίνουμε τη/ προσωρινή και μέχρι οκτώ (8) μήνες 
πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

α) είκοσι (20) οδηγών - τραυματιοφορέων ■ νοσ,'μων και 

β) Πέντε (.”>) ραδιοτηλεφωνητών για τη λειτουργία του 
Ιν.Λ.Π. Ν. Ημαθίας. 

Η κάλυψη των πιο πάνω θέσεων γίνεται για την αντιμε¬ 
τώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που δεν 
απορούν να καλυφθούν από το μόνιμό η με σχέση ιδιωτικού 
δικαίου ποοσωπικυ του Νοσ μ.είου ούτε με απόσπαση προ¬ 
σωπικού από άλλες δημόσιες υπηρεσίες. 


II απόφαση αυτή να δημοσιευΟεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Βέροια, 2ϋ Ιουνίου 1980 

Ο Νομάρχης 
Ν'. ΣΧΟΙΝΆΣ 

-,-♦- -- 

Αρ’.ν·. ΔΥ/Δ/29712 (β) 

Εγκριση πρόσληψης προσωπικού στο Νοσοκομείο Ιν.Υ,κ··)/ 

11 αΟςσεων (-)εσ/νίκης. 

Ο ΝΟ.Μ ΥΙ'ΧΊΙΣ (-)ΕΣΣΑΛΟΝΙΚ ΙΊΣ 
’ Εχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Κεφ. Η του Ν'. 992/1 071) «περί του επί 
συυΔάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δη¬ 
μοσίου των Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.ΙΙ.Δ.Δ.» 

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρΟ. I 2 του Ν. I 256/1982. 
Ί. Την πράξη 17)20.2.1984 της Τριμελούς Επιτροπής 

Υπουργών 

Ί. Το έγγραφο Δ2β/οικ. 0857/20.8.1984 του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας. 

5. Το έγγραφο 2096/19.6.86 του Νοσοκομείου Ειδικών 
Παθήσεων Μεσ; νίκης με το οποίο μας έχει σταλεί η από- 
οαση του Δ.Σ. 8/17.9.8(1 σχετικά με την πρόσληψη προσω¬ 
πικού. αποφασίζουμε : 

Α. Εγκρίνουμε την πρόσληψη με 24/μηνη σύμβαση του 
κατωτέρω προσωπικού στο Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων 
(·)εσ/νίκης σύμφιονα με τις διατάξεις του Κεφαλ. Β του Ν. 
998/1979 ήτοι : 

Ενός (I ) εμφανιστή-χειριστή - στριας Ακτινολογικού Ερ¬ 
γαστηρίου Κλάδου ΑΡ6 ή ΜΚ2 με βαθμό 9ο η 10ο αντί¬ 
στοιχα. 

II απόφαση αυτή να δημοσιευΟεί στην Εφημερίδα της Κυ¬ 
βερνήσεως. 

(Θεσσαλονίκη. 27 Ιουνίου 1986 

() Νομάρχης 
ΝΙΚ. ΙΙΙΝΑΚΙΔΗΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ" ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




